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Wniosek. 


Wysoki Sejm raczy uchwalić : 


I. 


Sejm wzywa e. k. Rząd, aźeby przyspieszył akcyę, zmierzającą do zapewnienia 
dla biur i zakładów państwowych w obrębie Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem umieszczenia, odpowiadającego ich powadze i ich celom — a we 
własnych budynkach. 


II. 


1) Sejm upoważnia Wydział krajowy do obejmowania budowy gmachów, po- 
trzebnych na pomieszczenie urzędów i zakładów publicznych w obrębie Królestwa Gali- 
eyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem — o ile zapewnionym będzie 
funduszowi krajowemu zwrot kosztów. 

Na podstawie zabezpieczenia zwrotu kosztów przechodzić mogą gotowe budowle 
na własność tego, na czyj rachunek zostały wykonane. 

2) Wydział krajowy może poruczać wykonanie objętych na fundusz krajowy 
budowli publicznych — o ilę nie uzna za właściwe wykonać je we własnym zarządzie, 
budowniczym lub spółkom budowniczych, mającym swoją siedzibę w kraju, z zastrzeże- 
niem odpowiedniego nadzoru w tym kierunku, ażeby owe budowle były wykonane we- 
dług oznaczonych umową warunków technicznych i finansowych, jakoteż w należytym 
terminie, 

3) Jako zasadę stanowi się, że fundusz krajowy nie może mieć zysku pienięż- 
nego z przedsiębiorstw budowlanych. Możiiwe w poszczególnych wypadkach zwyżki 
rachunkowe mają być obracane na wzmocnienie krajowego funduszu rezerwowego bu- 
dowlanego. 

4) Na koszta budowy gmachów publicznych może Wydział krajowy zaciągać 
pożyczki imieniem funduszu krajowego aż do wysokości sumy trzydziestu milionów 
koron do umorzenia w sposób, wskazany w ustępie 1) niniejszej uchwały. 


A. 


5) Na pokrycie możliwych strat w przedsiębiorstwach budowli publicznych ma 
być utworzony osobny krajowy fundusz rezerwowy budowlany z następujących wpływów: 

a) ze zwyżek rachunkowych (zaoszczędzeń) w kosztach budowy i wogóle w ca- 
łem prowadzeniu przedsiębiorstwa ; 

b) z opłaty cd interesentów, na których rachunek budowle mają być wykonane 
w wysokości */,*/, sumy kapitału, potrzebnego na budowę; 

c) przez cały czas trwania amortyzacyi kosztów budowy */,%/, dochodu 
z budowli. 

6. Do załatwiania spraw, dotyczących budowy gmachów publicznych, ma być 
urządzonem przy Wydziale krajowym biuro budownicze, którego zadaniem będzie: 

a) badać plany i kosztorysy budowli, któremi Wydział krajowy miałby zaj- 
mować się; - 

b) prowadzić budowle, które Wydział krajowy wykonywałby we własnym 
zarządzie ; 

c) wykonywać kontrolę techniczną i rachunkową nad budowami, oddanemi 
przez Wydział krajowy innym przedsiębiorstwom ; 

d) zawiadywać budynkami, stanowiącemi własność funduszu krajowego ; 

e) załatwiać sprawy prawnicze, dotyczące przedsiębiorstw budowlanych Wy- 
działu krajowego. 

W miarę możności i według uznania Wydziału krajowego, może krajowe biuro 
budownicze udzielać gminom i powiatom fachowej porady i pomocy w sprawach 
technicznych, rachunkowych i prawniczych, dotyczących budowli publicznych. 

Koszta utrzymania krajowego biura budowniczego mają być pokrywane docho- 
dem z prowizyi za kierownictwo i zarząd budowli. 

7. Sprawy pieniężne krajowych przedsiębiorstw budowniczych załatwiać ma 
Bank krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 


III. 


Sejm upoważnia Bank krajowy Królestwa Galieyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem, ażeby dostarczał kredytu funduszowi krajowemu, powiatom 
i gminom, tudzież konkurencyom szkolnym i parafialnym na budowle publiczne — 
mianowicie: 

a) na budowy gmachów, potrzebnych na pomieszczenie biur i zakładów publi- 
cznych — państwowych, krajowych, powiatowych, gminnych i wojskowych ; 

b) kościołów, cerkwi i budynków parafialnych; 

e) szkół; 

d) szpitali; 

e) koszar dla wojska i dla żandarmeryi, tudzież innych budynków na cele 
wojskowe; 

f) na budowę urządzeń komunalnych po miastach, jak bruki, wodociągi, kana- 
łizacya, budowa hal targowych, urządzeń do oświetlania ulic, tramwajów i t. p.; 

g) spółkom właścicieli domów, z solidarną odpowiedzialnością, a za poręką 
gmin lub powiatów zakładanych w celu wymiany dachów nieogniotrwałych na po- 
krycie ogniotrwałe. i 

Pożyczki na wymienione powyżej cele mogą być udzielane w obligacyach komu- 
nalnych Banku krajowego. Sejm oczekuje w tym względzie wniosków wykonawczych 
od Wydziału krajowego. Ù 


Adm CAG 


IV. 


Poleca sie Wydziałowi krajowemu, ażeby na najbliższej sesyi przedłożył Sejmowi 
wnioski, zmierzające do uzupełnienia ustawy o zakładaniu i utrzymywaniu szkół ludo 
wych, tudzież ustawy o konkurencyi parafialnej w tym kierunku, aby było możliwem 
koszta budowy szkół ludowych, tudzież kościołów, cerkwi i budynków parafialnych, 
rozkładać obowiązanym do konkurencyi na dłuższy okres lat w drodze pożyczek 
amortyzacyjnych. 


Lwów, dnia 19. października 1904. 


Wnioskodawca: 
Teofil Merunowicz w. r. 


Huza, Vayhinger, Tarnawski, Buynowski, Małachowski, Michalski, Jabłoński, Bednarski, 
Maiss, Sala, Schätzel, Wurst, Rayski, Rutowski, Syroczyński, Głąbiński, Maryewski, 
Łazarski, Michałowski, Fruchimann, Wiśniewski. 
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